Ta kontroll over 
testbarheten! 


Vad innebar testbarhet? 




Hur uppnas testbarhet? 


Genom att redan fran borjan av projektet planera 
for testningen av systemet samt att hjalpa till med 
att skapa en testbar kravspecifikation som enkelt 
kan utgora basen for testfall och testplanering. 


Testbar och kravspecifikation 
med kvalitet uppnas via: 

• Klara anvarsomraden for roller inom 
krav och test 

• Prioritering av krav och behov 

• Dokumentation av krav 

• Strukturering av krav 

• Paskriven kravspecifikation 


Kravhanteringsprocessen 




Roller och ansvar: 


• Kravansvarig 

• Kravhanterare/analytiker 

• Testa re 


• Testledare 

• Projektledare 

• Bestallare 

• Styrgrupp 

• Projektgrupp 



Prioritering av krav och behov 


• Varfor prioritera? 

• Nar prioritera? 

- Prioritering tidigt leder till 
storre fokus pa "ratt krav" 


Prioritering av krav och behov 


Exempel pa grader av prioritering: 


- Must have 

- Should have 

- Could have 

- Wont have 






Prioritering av krav och behov 


Olika metoder for att prioritera: 

- Riskbaserat 

- Omrostning 

- Nytta for 

kund/utvecklingskostnad 

- Jamfora krav for krav 


Dokumentation av krav 


Nar och hur under projektet 
dokumenterar man krav pa basta satt? 




Dokumentation av krav 


-Nar dokumentera? 

Finns olika alternativ; 

-lopande under projektets gang (agilt) 
-I borjan pa projektet (traditionell 
vattenfall) 

For- och nackdelar med bada 
metoderna. 



Dokumentation av krav 


-Hur dokumentera? 


• Kravspecifikation (olika former) 

• Olika detaljniva pa kraven 

• Verktyg och metoder 




Kravspecifikation 


Kan besta av: 

• Use cases 

• User stories 

• Storyboards/prototyper 

• xBTM 

• Kravmodellering/floden 

• Datamodellering 


Use cases 


Bestar av aktorer (roller) som gor olika 
saker (use cases) 







User 


Vem vill gora vad? 



Som bibliotekarie vill 
jag kunna soka pa 
bocker efter utgiv- 
ningsar. 




Dokumentation pa post-it 
lappar 


Fordelar? 
Risker? 
Battre satt? 




Storyboards/Prototyper 


Ange 

publiceringsar 
Ange forfattare 


Ange titel 



Sok 






xBTM 


Utforskande testmetodik 

Samlingsnamn for SBTM (Session- 
Based Test Manage-ment) och TBTM 
(Thread-Based Test Management) 

Tillhandahaller en rad olika verktyg 
for kravhantering, planering av test, 
testfall samt testrapportering 


xBTM forts. 


SBTM - exempel pa Krav/testdesig 



Dating 


Living together 


Engaged 


Married 


Divorced 































xBTM forts. 


• Mindmapping verktyg, kan anvandas for 
bade krav och test 


Testplan TBTM (exempel) 














































xBTM forts. 


Teststatus och testrapport TBTM 











































Kravmodellering/floden 


Anvandar Registreri 


e 



ng av 
nya 
bocker 




Sokning 



1 Borttal 


g av 
bocker 


Upplaggni 
ng av ny 
bok 





Datamodellering 


Bok 

Har 

Forfattare 

M 


M 


Har 


Titel 






Strukturering av krav 


Ar alia krav 
med? 



Upplaggni 
ng av ny 
bok 


Processfloden 


Skapa ny 
forfattare 






Sparbarhet 



Andringshantering 


Fastslagen rutin for hur andringar ska 
ske 

Viktigt med estimat for kostnad och tid 
Paverkan och beroende till andra krav 
samt delar av utveckling 
Vem/vilka fattar beslutet? 

CCB 



Paskrift 

kravspecifikation 






